LA TRUCULENTA HISTORIA DE LA REMEDIAC|6n 
EN PETROPRODUCCION 



LO QUE PASO: 

1. ES IMPORTANTE CONOCER LOS DOCUMENTOS QUE HAGO 
ENTREGA ESTE MISMO INSTANTE, CONSTANTE EN 2 ORDENES A 
ECUAVITAL DE EJECUCION TRABAJO . APARENTEMENTE 
IGUALES, PUES LAS 2 TIENEN UNA MISMA NUMERACION 
0U6910 . PERO "COINCIDENTALMENTE", EN LA PRIMERA NO 
CONSTA EL VALOR POR EL CUAL SE ESTABA REMEDIANDO 
SACHA 106. LO QUE DEJA ENTREVER, ENTRE OTRAS COSAS, LA 
POSIBILIDAD DE DUPLICIDAD DE PAGO POR EL MISMO 
TRABAJO Y A TRAVES DE LA MISMA ORDEN DE EJECUC|6N DE 
TRABAJO. (entrega de documento) 

2. EL 1 DE AGOSTO DE 2006, MEDIANTE OFICIO FECHADO EN 
NUEVA LOJA, SUSCRITO POR FRANCISCO ROMERO, GERENTE 
GENERAL DE ECUAVITAL S.A., REMITIDO AL SUPERINTENDENTE 
DEL DISTRITO AMAZONICO, ING. JORGE DUTAN, DICE QUE EN 
FUNCION DE LA CLAUSULA TERCERA DE UN ANTERIOR 
CONVENIO PARA LA APLICACION DE "TERMINOS Y 
CONDICIONES" BAJO LOS CUALES SE UTIUZARA LA "LISTA 
PUBLICA DE PRECIOS", OFRECE UNA REBAJA DEL 11,80% AL 
COSTO PREESTABLECIDO DE LOS SREVICIOS DE REMEDIACION 
POR EL DERRAME DE CRUDO DEL POZO SACHA 106, 
OCURRIDO EL 8 AGOSTO DE 2005, DOCUMENTO EN EL QUE 
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ADEMAS AFIRMA CONOCER LA ZONA AFECTADA: ESTA ES LA 
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PRIMERA TRAMPA, O LA PRIMERA CONFABULACION. (entrega 
de documento] 

3. 6 MESES DESPUES, MEDIANTE OFICIO FECHADO EN NUEVA 
LOJA, EL 9 DE ENERO DE 2007, PARA LA ATENCION DEL ING. 
ROBERTO COLLAHUAZO, NUEVQ SUPERINTENDENTE 
AMAZONICO, ECUAVITAL DICE CASI EXACTAMENTE LO 
MANIFESTADO EN EL OFlClO ANTERIOR, INCLUSO CON LOS 
MISMOS ERRORES DE DIGITACION, SOLO QUE ESTA OCASION 
YA NO HABLA DE UN DESCUENTO EN PORCENTAJE, SINO QUE 
DE FORMA MAS CONTUNDENTE SE REFIERE A QUE SE AJUSTA 
AL MONTO, INCLUIDO EL IVA, DE US$ 880.295,00 PARA LA 
REMEDIACiON DEL DERRAME DE PETROLEO SUSCITADO EN LA 
LINEA DE POWER OIL DEL POZO SACHA 106, OCURRIDO EL 8 
AGOSTO DEL 2005, SIN ESPECIFICAR QUE ES POR "UNA PARTE" 
DEL DERRAME. AFIRMA, ADEMAS, ESTAR DISPUESTA A INICIAR 
LOS TRABAJPOS INMEDIATAMENTE Y "ESTAN SBGUROS DE QUE 
ESTA ES UNA BUENA PROPUESTA EN BENEFICIO DEL ESTADO", 

(entrega de documento) 

4. EL 09 DE ENERO DE 2007, EL ING. CARLOS FREIRE, EMITE LA 
ORDEN DE TRABAJO No. 0166910 CON MEMORANDO No. 
023-PAM-2007 PARA LA REMEDIACION DEL DERRAME 
OCURRIDO EN SACHA 106 Y TERMINA SENALANDO: "COMO SE 
DEMUESTRA ECUAVITAL S,A. EN OFICIO S/N DE 09 DE ENERO DE 2007 
PRESENTA SU PROPUESTA PARA EJECUTAR LA UMPiEIA Y 
DESCONTAMNIACION DEL DERRAME DE LA UNEA DE POWER OIL DE 
SACHA 106, POR EL VALOR DE S880.295,Q0 ". ADEMAS 
MENCIONAN QUE, UNA VEZ REAUZADO EL LEVANTAMIENTO 

Dir:LasShyri5i952yLaSil:LANIMETRICO DEL VALOR TOTAL A EJECUTARSE SE EMITE LA 
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ORDEN DE TRABAJO (QUE ES LA No. 0166910) Y AFIRMA EN 
LA PARTE FINAL DE LAS RECOMENDACIONES QUE, PREVIO A 
LA APROBACION DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 0166910, 
ECUAVITAL EL 1 DE ENERO DE 2007 DECLARA EL 
CONOCIMIENTO DE LOS SITIOS DE TRABAJO. (entrega de 
documento). 

5. EN EL MISMO INFORME, FIRMADO POR CARLOS FREIRE, EN LA 
HOJA # 2, PArRAFOS 3 Y 4, HACE REFERENCIA AL ASPECTO 
ECON6MICO Y ANADE LA EXiSTENCIA DEL LEVANTAMIENTO 
PLANIMETRiCO DONDE DEBEN EFECTUARSE LOS TRABAJOS DE 
LA ORDEN DE EJECUCION DE TRABAJO No. 0166910. 

6. FACTURAS POR TRABAJOS PRESENTADAS POR ECUAVITAL 

No. 329 (9 AGOSTO 2007) POR $319,353,38 

No. 338 (10 OCTUBRE 2007) POR $439,947,88 
No. 353 (10DICIEMBRE2007) POR $116,338,32 
No. 373 (20 FEBRERO 2008) POR $8,372,244, 20 
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TODAS ESTAS FACTURAS DENTRO DE LA MISMA ORDEN 
DE EJECUCION DE TRABAJO No. 0166910 
LAS 3 PRIMERAS FACTURAS SE ENCUENTRAN FIRMADAS 
POR FRANCISCO RENDON COMO GERENTE GENERAL. 
LA 4 FACTURA #373 LLEVA LA FIRMA DEL ABOGADO 
AVEIGA DEL PiNO, COINCIDENTALMENTE ABOGADO 
QUE PATROCINA LA DENUNCIA PLANTEADA EN 
CONTRA DE EL CAPITAN MARCOS CASTRO, ACTUAL 
SUBGERENTE FINANCIERO DE PETROPRODUCCION. 
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SUMADAS LAS 4 FACTURAS ECUAVITAL ESTARfA 
COBRANDO LA SUMA DE $9,247,883.78. (entrega 
documentos) 

7,- EL ACTA DE ENTREGA RECEPC.ION SUSCRITA POR EL MISMO 
CARLOS FREIRE, QUIEN APRUEBA LA ORDEN DE TRABAJO No. 
0166910; Y, OSCAR RODRfCUEZ, FISCALIZADORES DE 
PETROPRODUCCION SEGUN CONSTA EN EL PIE DE FIRMA DEL 
ACTA SIN FECHA, EN LA CUAL AVALIZAN EL PAGO 
SIGNIFICATIVO, AUDAZ, POR $7,475,218,04 SIN IVA. 

AL RESPECTO HACEMOS LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 

• DICHA ACTA LLEVA COMO TfTULO "ACTA DE ENTREGA 
RECEPCION PROVISIONAL-FINAL" CONCERTO QUE NO 
EXISTE: O SON PROVISIONALES O SON DEFINITIVAS, 



EN DICHA ACTA SIN FECHA, NO HACEN MENCION A LOS 
DOCUMENTOS (ORDENES DE EJECUCION DE TRABAJO No. 
0UA910, CON Y SIN VALOR DE LA REMEDIAC|6N] 
OFERTADA POR ECUAVITAL POR LA SUMA DE $880,295, 00. 
JAMAS HACEN MENCION AL DOCUMENTO No. 023 PAM- 
2007, QUE ES EL INFORME ELABORADO Y FIRMADO POR EL 
MISMO CARLOS FREIRE, QUE TIENE RELACION CON LA 
APROBACION DE LA TANTAS VECES MENCiONADA ORDEN 
DE EJECUCION DE TRABAJO No. 0U6910 . 
EN LA MiSMA ACTA SIN FECHA Y QUE AVALIZA EL PAGO 
MILLONARIO A FAVOR DE ECUAVITAL, SORPRENDE COMO 
APARECE EL MISMO CARLOS FREIRE, EN CALIDAD DE 

^ 
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FISCALIZADOR JUNTO CON OSCAR RODRIGUEZ, CUANDO 
EN LAS ORDENES DE EJCUCION DE TRABJO No. 0166910 
MUY CLARAMENTE SE DESTACA QUE LOS FISCAUZADORES 
DESIGNADOS SON: OSCAR RODRIGUEZ Y MIGUEL 
ANDRADE. 

8.- PESE A LOS ANTECEDENTES MENCIONADOS, EL 18 DE ABRIL 
DE 2008 SE FIRMA EL CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE LA 
COMPANIa ECUAVITAL POR EL VALOR DE $8,372,244, 20, 

DOCUMENTO EN EL CUAL EN NINGUN MOMENTO SE 
CONSIDERO Nl MENCIONO COMO ANTECEDENTE, LOS QUE 
HA SENALADO LA SECRETARIA NACIONAL ANT1C0RRUPCI6N. 

NINGUNO DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LOS 
NUMERALES 1 Y 2 FUERON SIQUIERA CONSIDERADOS EN LOS 
ANTECEDENTES DEL CONVENIO DE PAGO 

PREGUNTAMOS: 

gQUE PASO CON LOS ABOGADOS DE PETROPRODUCCION Y 
DEMAS FUNCIONARIOS QUE CONOCiAN SOBRE ESTOS HECHOS 
Y JAMAS DIJERON NADA? 

9.- CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DEL CONVENIO DE PAGO, 
LA "COMISION TECNICA" INTEGRADA POR LOS MISMOS QUE 
HABiAN PROPICIADO QUE SE PAGUE CASl 9 MILLONES: 
CARLOS FREIRE, ALEJANDRO ANAZCO, GEOVANNY ALVAREZ 
Y OSCAR RODRfGUEZ, A TRAVES DEL MEMORANDO No. 002- 
GA-CF-OR-AA-2008 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2008, EMITEN. 
UNA NUEVA Y SEGUNDA VALORACION ECONOMICA A LA 
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"... tomando en cuenta la oferta de la compahia 
Ecuavifal de oficio S/N del 9 de enero del 2007 y oflcio 
ECV-0044-2007 de 8 de noWembre de 2007, en sus partes 
perf'mentes y ajustanda a las areas que constar) en los 
pianos de Ingenleria Civil, habria una diferencia a 
paqarse a la companfa c onfratisfa de SUSP 3,9W ^9Afi9ft 
gres nrtillones noypc/enfos diez m/7 novee/^nfos cuarenfa 
Y echo dolar& s con noventa v ocho cenfovosl." 

10.- EN CUANTO A LO PUBLICADO POR ECUAVITAL EL DfA LUNES 
1 6 DE JUNIO DE 2008 Y QUE HOY RESPONDO, DIGO; 

• LA SECRETARIA NACIONAL ANTICORRUPCION OFICIO A 
PETROPRODUCCION DEMANDANDO QUE SE RATIFIQUEN 
EN NO PAGAR LA PLANILLA DE OCHO MILLONES. 

• EL ASUNTO YA ESTABA JUDiCIALIZADO PORQUE ECUAVITAL 
DENUNCIA Y ATACA AL SUB-GERENTE FINANCiERO, 
OFICIAL DEL ARMADA, MARCO CASTRO, CUANDO EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE PETROPRODUCCION ES EL 
ViCEPRESIDENTE DE LA FILIAL 

• SE PRODUCE LA INDAGACION PREVIA No. 036-2008 A 
CARGO DEL FISCAL PALACIOS ANDRADE, Y ESTA 
SECRETARIA, EN DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, 
CIMPARECE COMO PARTE EN ESE PROCESO. 
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ECUAVITAL AFIRMA EN SU COMUNiCADO DE PRENSA QUE 
EXISTE UNA SOLA ORDEN DE EJECUCION DE TRABAJO, QUE 
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LLEVA IMPRESO EL No. Q166910 . PERO SE OLVIDA 
MENCIONAR QUE DICHA ORDEN DE TRABAJO HA SIDO 
MANEJADA FRAUDULENTAMENTE, COMO QUEDA 
ESTABLECIDO EN LAS COPIAS QUE ESTAMOS 
ENTREGANDO, CUANDO EN UNA CONSTAN VALORES Y 
FECHAS Y EN LA PRESENTADA POR ECUAViTAL ANTE EL 
FISCAL NO CONSTAN ESTOS DATOS. 

TAMBIEN HE SENALADO LA INCONVENIENCIA DE QUE 
PETROECUADOR CONCLUYA EL PROCESO DE UCITACION 
DEL CAMPOS MARGINAL "ARMADILLO", A DECIR DE ELLOS 
"LEGfTIMAMENTE GANADO" POR UN CONSORCIO 
LLAMADO "GRAN COLOMBIA", EN EL QUE PARTICIPA 
ECUAVITAL COMO EMPRESA NACIONAL PUES NO EXISTE 
EXPLICACION SUSTENTADA PARA QUE EN PROCURADURIA, 
EN MENOS DE UN MES APAREZCAN 2 INFORMES: EL 
PRIMERO DESFAVORABLE Y EL SEGUNDO FAVORABLE, EN 
BENEFICIO DE UNA EMPRESA QUE PROCEDE COMO 
QUEDA DESCRITO. 

QUiERO REMARCAR PARA INFORMACION DE USTEDES QUE 
EL ABOGADO DE APELUDO BERREZUETA, QUE APARECE EN 
LAS RUEDAS DE PRENSA JUNTO CON FRANCISCO 
RENDON, GERENTE DE ECUAVITAL, FUE ABOGADO DE 
PETROPRODUCCION. 
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POR ULTIMO, VALE LA PENA QUE SE CONOZCA QUE EN 
LOS ULTIMOS CINCO ANOS, DEL TOTAL GASTADO EN 
REMEDIACION POR DERRAMES DENTRO DE LA FILIAL 
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Anticorrupcion 

PRETROPRODUCCION, QUE ASCIENDE AL VALOR DE 
$133,984,543,00, LA COMPANfA ECUAVITAL HA RECIBIDO 
COMO PAGO $108,858,912,51 FRENTE A $24,765,630,57 
PAGADO A OTRAS EMPRESAS. 



• QUIERO' ENTREGAR ADEMAS COPIA DEL DOCUMENTO 
FIRMADO POR EL PROPIO OSCAR RODRfGUEZ, EN LA QUE 
EXPLICA COMO FUE DESIGNADO FISCALIZADOR, QUIEN 
LO HIZO, Y DA CONOCER QUE ESTUVO DESCANSANDO EN 
SU CASA CUANDO LLEGARON LOS SENORES ECUAVITAL 
PARA QUE LES FIRME EL ACTA FINAL RELACIONADO CON 
LA REMEDIACION DE SACHA 106. 

CIRCUNSTANCIA CURIOSA EN LA TRUCULENTA HISTORIA DEL 
GRAN NEGOCIO DE LA REMEDIACION. 

Alfredo Vera ' 

SECRETARIO NACiONAL ANTICORRUPCION 
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